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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 320 

16 Αυγούστου 2002 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3364 

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με σύστημα υποβολής προσφορών «με επί μέρους 
ποσοστό έκπτωσης» κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας (άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85), εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτο¬ 
στρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Δ Διοβολιτσίου» Δήμου 
Ανδανίας με προϋπολογισμό έργου 118.877,83 Ευρώ από 
τα οποία 100.743/92 Ευρώ είναι η αξία των εργασιών και 
οι απρόβλεπτες δαπάνες, και 18.133,91 Ευρώ για Φ.Π.Α 
18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 44.020,00 Ευρώ, τα οποία προέρχονται 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εί¬ 
ναι δύο (2) μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00-11.00 π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανδανίας στο 
Διαβολίτσιτηλ. 0724 - 31228. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, του Π.Δ 
171/87, του Ν. 2576/98, του Π.Δ 23/93 και του Ν. 
2940/2001. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β - Γ τάξη ανά επι¬ 
κράτεια. 

Β - Γ - Δατομ - Α' τάξη με έδρα το Νομό 

Β - Γ - Δατομ τάξη με έδρα σε δυο γειτονικούς Νομούς για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Πληροφορίες για τα τεύχη της μελέτης θα δίδονται στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανδανίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% του δη- 
μοπρατούμενου ποσού (προ ΦΠΑ) δηλ. 2.015,00 Ευρώ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενή¬ 
ντα (90) ημερών και θα απευθύνεται προς το Δήμο ΑΝΔΑ- 
ΝΙΑΣ. 

Διαβολίτσι, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσωορές 
για την εκτέλεση του έργου: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 
ΩΡΩΠΟΥ» με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα ελεύ¬ 
θερης συμπλήρωσης τιμολογίου και με βάση το τιμολόγιο 
της μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 
687.551,78 ΕΥΡΩ ή 234.283.269 δρχ. Ο προϋπολογισμός δα¬ 
πάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 582.671,00 
ΕΥΡΩ ή 198.545.143 δρχ. έκτων οποίων οι 76000,44 Ευρώ εί¬ 
ναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11.9.2002 του μηνός Σεπτεμ¬ 
βρίου ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέ¬ 
χρι και την 9.9.2002. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στα Μ ΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Γ’ και άνω τάξεως Ηλ/κα. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορί¬ 
ζεται ο χρόνος των 270 ημερών. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 11.653,42 Ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολογια¬ 
κών ημερών. 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣΔΑΒΡΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

1. Η Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού προκηρύσσει διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 χ 5 με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολο¬ 
γίου (άρθρο 9του Π.Δ. 609/95). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συνυπολογισμένου Φ.Π.Α. 
είναι 78.112,51 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α 11.915,47 ΕΥΡΩ. Ο προϋ- 
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πολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται εί¬ 
ναι 66.197,04 ΕΥΡΩ εκ των οποίων τα 8.634,40 ΕΥΡΩ είναι 
απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 11.00 π.μ. Σε¬ 
πτεμβρίου. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέ¬ 
χρι και την 2.9.2002. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στα Μ Ε Ε Π τάξης Α' και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κσταοχευής του όλου έργου καθορί¬ 
ζεται 90 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία σε 2% της 
δαπάνης πρέπει να απευθυνθεί προς Κ. ΣΚ. ΩΡΩΠΟΥ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολογιακών 
ημερών. 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΒΡΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δημο¬ 
σίων Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοοτα έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργακαι 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, 
τις διατάξεις του Ν. 2576/98, τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 «Κα¬ 
τασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 285/97, τις διατάξεις του 
ΠΔ 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθ¬ 
μίσεις», όπως τροποποιήθηκε, με το ΠΔ 368/94 καθώς και με 
τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την εκτέλεση του έργου: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ 

Προϋπολογισμού μελέτης: 150.000 ΕΥΡΩ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 11 Σε¬ 
πτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 4ος όροφος 54210 
Θεσσαλονίκη. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΕΟ 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Πτυχία παλαιός διαβάθμισης 

Α1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, τάξης Β, Γ για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας 
τους. 

Α2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένεςστο ΜΕΕΠ 
τάξης Δατομ. και Δ για Έργα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν 
έδρα τους το Νομό Κιλκίς ή Νομό γειτονικό του Νομού Κιλκίς 
όπου πρόκειται να εκτελεσθείτο έργο. 

Β. Πτυχία νέας διαβάθμισης 

Β1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξης Α2 και πρώτης για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτήτως 
έδρας τους. 


Β2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, δεύτερης τάξης για Έργα Οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα τους το Νομό Κιλκίς όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το 
έργο, ή αν ο νομός Κιλκίς αναφέρεται σαν δεύτερη επιλογή 
στη βεβαίωση εγγραφής τους στο Μ.Ε.Ε.Π. με τη σχετική βε¬ 
βαίωση εγγραφής σε ισχύ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
του έργου 150.000 χ 2% δηλ. 3.000 Ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνετται προς 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μα¬ 
κεδονίας με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 90 ημέρες από την 
ημερομηνία επίδοσης των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη ΔΕΣΕ Πε¬ 
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 63, Θεσσα¬ 
λονίκη στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ, 390-155. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δημ. Έργων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δημο¬ 
σίων Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, 
τις διατάξειςτου Ν. 2576/98, τις διατάξειςτου ΠΔ 609/65 «Κα¬ 
τασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 285/97, τις διατάξεις του 
ΠΔ 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθ¬ 
μίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 καθώς και με 
τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
- ΟΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ», Προϋπολογισμού μελέτης: 150.000 ΕΥ¬ 
ΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 18 Σε¬ 
πτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 4ος όροφος 542 10, 
Θεσσαλονίκη. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΕΟ Α. Ε. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Πτυχία παλαιός διαβάθμισης 

Α1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, τάξης Β' και Γ για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας 
τους. 

Α2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξης Δατομ. και Δ για Έργα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν 
έδρα τους το Νομό Θεσ/νίκης ή Νομό γειτονικό του Νομού 
Θεσ/νίκης όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το έργο. 

Β. Πτυχία νέας διαβάθμισης 

Β1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, τάξης Α2 και πρώτης για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτήτως 
έδρας τους. 

Β2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, δεύτερης τάξης για Έργα Οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα τους το Νομό Θεσ/νίκης όπου πρόκειται να εκτελεσθεί 
το έργο, ή αν ο νομός αναφέρεται σαν δεύτερη επιλογή στη 
βεβαίωση εγγραφήςτους στο Μ.Ε.ΕΠ. με τη σχετική βεβαίω¬ 
ση εγγραφής σε ισχύ. 
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Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
του έργου 150.000 χ 2% δηλ. 3.000 Ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεταιπροςτη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία επίδοσης των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη ΔΕΣΕ Πε¬ 
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης53, Θεσ/νίκη 
στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 390-150. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Ο Διευθυντής Δημ. Έργων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 6595 

Η Νομαρχιακή επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημοπρασία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.Δ. 2229/94, του Ν. 2372/96, του 
Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99, των αποφάσεωνΔ17α/08/16/Φ.Ν. 
402/10.2.98 και Δ17α/10/ 63/Φ.Ν. 402/12.8.98 καθώς και τις 
διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και των Π.Δ. 368/84, 268/94, 
402/96, 208/99, τηνΔ17α/05/42/Φ.Ν. 402/2.8.2000 απόφαση 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/13.10.2000 απόφαση 
Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, το Ν. 2940/6.8.2001, την εγκ. 
32/14.11.2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 37/18.12.2001 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με τη Διακήρυξη για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δή¬ 
μου Αστακού». 

Προϋπολογισμού 293.470 ΕΥΡΩ με σύστημα δημοπρα¬ 
σίας: «ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» κατά ομάδες τι¬ 
μών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4β, παράγραφο 4 του Ν. 
1418/84. 

Για το «συντελεστή ρ» εφαρμόζονται οι εξισώσεις της «κα¬ 
τηγορίας α» του άρθρου 1 της απόφασης Δ17α/10/ 65/Φ.Ν 
402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4.9.2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 
ώρα 11 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, οδός Κύπρου (διοι¬ 
κητήριο) από αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ΞΙΕΣ εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Γ τάξης 
και άνω ή πρώτης τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση ο συμμετοχής ορίζεται σε 5.869 ΕΥΡΩ δηλαδή 2% 
του προϋπολογισμού του έργου που θα πρέπει να απευθύνε¬ 
ται στη Δ.Ο.Υ. της Νομ. Αυτ/σης Αιτ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίσς όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες τηλ 06310-59651 -59286. 

Μεσολόγγι, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου εκτέλεσης της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δή¬ 


μου Κασσάνδρας» προϋπολογισμού 150.250 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α. 

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της προμή¬ 
θειας διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του 
ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κασσάν¬ 
δρας στις 3.9.2002 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11.00 π.μ. 
και λήξης επίδοσης προσφορών 12.00 π.μ. από την αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές του αντικειμένου που δημοπρατείται εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% του προϋπολογισμού της εργασίας ήτοι 7.513 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του ΤΠΔ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
τράπεζας. 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στη διακήρυξη 
και στα τεύχη της 440/2002 μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδι- 
κής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 03740/22083). 

Κασσάνδρεια, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας προκηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου εκτέλεσης της εργασίας,« Εργασία Διαφημιστικής Προ¬ 
βολής Δήμου Κασσάνδρας στο Διαδίκτυο», προϋπολογι¬ 
σμού 15.505,2 ευρώ, με το Φ.ΠΑ. 

Η διενέργεια της δημοπρασίας; και η εκτέλεση της προμή¬ 
θειας διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του 
ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κασσάν¬ 
δρας στις 2.9.2002 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10.00 
π.μ. και λήξης επίδοσης προσφορών 11.00 π.μ. από την αρ¬ 
μόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές του αντικειμένου που δημοπρατείται εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού της εργασίας ήτοι 311 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα¬ 
τίου του ΤΠΔ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τρά¬ 
πεζας. 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στη διακήρυξη 
και στα τεύχη της 321 /2002 μελέτης Τ. Υ.Δ. Κ. Νομού Χαλκιδι¬ 
κής. 

Οι. ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 03740/22083). 

Κασσάνδρεια, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 




5244 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5136 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 
δαπάνης Ευρώ 350.500,00 (με Φ.Π.Α.). Η υποβολή προσφο¬ 
ρών θα γίνει με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Φορέα (Βάρδα - Ηλείας), την 4η του μηνός Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων Δ. Ε. πτυχίων Γ'τάξης και άνω για έργα ΟIΚΟΔΟΜIΚΑ 
ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ΟΚΤΩ (8) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στο Φορέα 
κατασκευής του έργου (δηλ. στο Δ. Βουπρασίας) ορίζεται 
ποσό 5.952,00 ΕΥΡΩ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (αρμόδιος Τσά- 
τσος, τηλ. 0623-71455- 72509) καιτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις 
εργάσιμός ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Δημο¬ 
σίων Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποοοοτο έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ- 
μπλη ρώθη κε με το Ν. 2229/94, το ν Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, 
τις διατάξεις του Ν. 2576/98, τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 «Κα¬ 
τασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 285/97, τις διατάξεις του 
ΠΔ 472/85 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθ¬ 
μίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 καθώς και με 
τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για 
την εκτέλεση του έργου: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ - ΟΡΙΑ Ν. ΣΕΡ¬ 
ΡΩΝ 

Προϋπολογισμού μελέτης: 150.000 ΕΥΡΩ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 11 Σε¬ 
πτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γραφεία της ΔΕ Ε Περιφέρειας Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας « Στρωμνίτσης 53, 4ος όροφος 54210 
Θεοσαλονίκη. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΕΟ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Πτυχία παλαιάς διαβάθμισης 

Α1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ, τάξης Β, Γ για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας 
τους. 

Α2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 


τάξης Δατομ. και Δ για Έργα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν 
έδρα τους, το Νομό Κιλκίς ή Νομό γειτονικό του Νομού Κιλ¬ 
κίς όπου πρόκειται να εκτελεσθείτο έργο. 

Β. Πτυχία νέας διαβάθμισης 

Β1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, τάξης Α2 και πρώτης για Έργα Οδοποιίας ανεξαρτή¬ 
τως έδρας τους. 

Β2. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, δεύτερης τάξης για Έργα Οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα τους, το Νομό Κιλκίς όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το 
έργο, ή αν ο νομός αναφέρεται σαν δεύτερη επιλογή στη βε¬ 
βαίωση εγγραφής τους στο ΜΈΈΠ μετησχετική βεβαίωση 
εγγραφής σε ισχύ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
του έργου 150.000x2% δηλ. 3.000 Ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεταιπροςτη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία επίδοσης των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη ΔΕΣΕ Πε¬ 
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, Θεσσα¬ 
λονίκη στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 390-147. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Ο Διευθυντής Δημ. Έργων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ 6597 

Η Νομαρχιακή επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημοπρασία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/8 «Δημόσια Έργα και ρύθμισες, 
συναφών θεμάτων», του Ν.Δ. 2229/94, του Ν. 2372/96, του 
Ν. 2576/98, του Ν. 2741/99, τον Ν. 2940/01 των αποφάσεων 
Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 και Δ37α/10/63/Φ.Ν. 402/ 
12.8.98 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και των Π.Δ. 
368/84, 268/94, 402/96, 208/99, την Δ17α/05/42/ΦΝ 402/ 

2.8.2000 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/ 

13.10.2000 απόφαση, Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τις Δ17α/ 
03/45/ΦΝ 430/30.8.00, Δ171/01/46/ΦΝ 430/4.9.01, Δ17α/ 
09/61/ΦΝ 430/14.11.01, Δ17α/03/67/ΦΝ 430/18.12.01 εγκυ¬ 
κλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με τη Διακήρυξη γιατην 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τον έργου: «Αποπεράτωση 
γηπέδου μπάσκετΔ.Δ. Κάτω Χώρας Δήμου Αποδοτίας». 

Προϋπολογισμού: Ευρώ 20.000. 

Σύστημα δημοπρασίας: ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 4α του Ν. 1418/84 . Για 
τον «συντελεστή ρ» εφαρμόζονται οι εξισώσεις της κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας άρθρου 1 της απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ 
402/98 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι οδός Κύπρου (διοικητήριο) 
οπό αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων εγγεραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α' Τάξης ή Α1 τάξης 
με το Ν. 2940/6.8.2001 για έργα Οδοποιίας καθώς και εμπει¬ 
ροτέχνες αναλογών προσόντων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 400 ευρώ δήλαδή 2% του 
προϋπολογισμού του έργου που θα πρέπει να απευθύνεται 
στη Δ.Ο.Υ Ν.Α. Αιτ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να πάρουν απότη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχία- 
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κής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρεςτηλ. 06310- 59651-59286. 

Μεσολόγγι, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΣΑΠΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 7092 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Σαπών προσκαλεί τους εν¬ 
διαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π Λ. 609/85 και συ¬ 
γκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας «σε συνδυασμό με τις διατάξεις Ν. 2576/98 
και των Δ17α/10/65/ΦΝ 402/ 12.8.1998 και Ε27- 

Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28.8.98 σύμφωνα με τις οποίες καθορί¬ 
ζεται σε συνάρτηση με τη κατηγορία του μκ η τιμή του συ¬ 
ντελεστή ρ, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση 
έργων υποδομής στους χώρους διαμονής των ευπαθών κοι¬ 
νωνικών ομάδων» Προϋπολογισμού κατά την μελέτη της 
Υπηρεσίας 144.067,80 ευρώ, (χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμμα¬ 
τος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με υφιστάμενη πίστωση για το έτος 2002, 
88.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 και 2576/98 και αυτές των Π.Δ. 
609/85 όπως ισχύουν σήμερατων Π .Δ. 171 /87 και Π .Δ. 410/95 
για τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στις 
4.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οδοποιίας τάξης Β' και άνω 
επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις Α2 τάξης και άνω της νέ¬ 
ας διαβάθμισης για έργα οδοποιίας (άρθρο 4 του Ν. 2940/01) 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίωμα κα¬ 
τασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και προϋπολο¬ 
γισμού κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχης κατηγορίας και σύμφω¬ 
να με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και 
έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό δύο επίτοις εκατό (2%) επί του ποσού προϋπολογισμού 
του έργου (αφαιρουμένου του ΦΠΑ) ήτοι ποσό 2.900 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον 
Δήμο Σαπών. 

Η Επιτροπή κρατά αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής το 
οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εργολη¬ 
πτικής επιχείρησης και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι στο διαγωνισμό υπέ¬ 
βαλε το πρωτότυπο της βεβαίωσης το οποίο και θα προσκο- 
μισθεί οποτεδήποτε της ζητηθεί και ότι το αντίγραφο που μέ¬ 
νει κατατεθειμένο στο φάκελο της προσφοράς είναι ακριβές 
αντίγραφο της πρωτότυπης, 

Η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται σε ενε¬ 
νήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από ην υπογραφή της ερ¬ 
γολαβικής σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τατεύχη 
της υπ’ αριθ. 355/02 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Ροδόπης στα 
γραφεία της Υπηρεσίας τηλ. 05310 22960 και στο Δημοτικό 
Κατάστημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες και να προμηθευ- 


θούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. 

Σάπες, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 8351 

Ανακοινώνεται ότι στις 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη, θα γίνει 
από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Δρυμαλίας, 
μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, επί των 
τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης 
(άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985), για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου, «Αποκατάσταση ζημιών απάτη θεομη¬ 
νία της 28.11.2001 στη δημοτική και αγροτική οδοποιία της 
ορεινής Νάξου Δήμου Δρυμαλίας». 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου, θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

β. Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων». 

γ. Του Ν. 2229/94, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84. 

δ. Του Π.Δ. 286/94, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85 και Π.Δ. 402/96. 

ε. Των Π.Δ. 76/1985 και Π.Δ. 171/87, που αναφέρονται στην 
εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α. 

ζ. Των Ν. 2372/96 και Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α/9.2.98 ) και του 
Π.Δ. 410/95. 

η. ΤηςΔ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.98 απόφασης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημο- 
πρατηθεί είναι 399.044,70 Ευρώ, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί είναι 
51.875,81 Ευρώ και βαρύνει το Δήμο. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε πέντε 
(5) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 7.980,00 Ευ¬ 
ρώ, δηλαδή το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της 
δαπάνης του έργου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης για έργα 
οδοποιίας ή Α3 τάξης και πάνω για έργα οδοποιίας (οι Δ, Ε, 
Στ, Ζ, υπό τους περιορισμούς του νόμου), κάτοχοι εργολη¬ 
πτικών πτυχίων ΔΕ, που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, με την παρ. 9 του 
άρθρου 16του Ν. 1418/84, εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές 
κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 
11.9.2002, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης 
και της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Δρυμαλίας, κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δρυμαλία, 12 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2835 

Ο Δήμαρχος Δελβινακίου διακηρύσσει ότι: 

Στο Περιστέρι και στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα την 4η 
του μηνός 4.9.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα .10.00 π.μ. έως 
11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) σύμφωνα με το Ν. 
2940/2001, θα διενεργηθεί δημόσιος μυστικός διαγωνισμός 
με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αποπεράτωση έργων μετα¬ 
τροπής του Σχολείου στο Δ.Δ. Περιστεριού σε Ξενώνα με δια¬ 
μόρφωση της πέριξ κεντρικής πλατείας από το Ε.Α.Π.Π.Η., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ/των 
609/85, 171/87 και 410/95. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 117.3 88,00 
Ευρώ (για εργασίες 99.481,36 Ευρώ και για ΦΠΑ 17.906,64 
Ευρώ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Κοινοπραξίες Α' τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για έργα οικοδο¬ 
μικά και Α' τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για έργα ήλεκτρομηχανο- 
λογικά. 

- Κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ 
για έργα οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά και ότι άλλο ο 
νόμος ορίζει. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί 
των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 1.989,63 Ευρώ και βε- 
βαιούται δια προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΤΥΔΚ Ιωαν- 
νίνωντηλ. 06510-26390 ( Κίτσος) και στο Δήμο Δελβινακίου 
τηλ. 06570-22204,22041 (Κιτσαράς) κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Δελβινάκι, 4 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2697 

Ο Δήμαρχος Εγνατίας διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή δημόσιων έργων» που εκδόθηκε σε εκτέ¬ 
λεση του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνι¬ 
σμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και τοςυ όρους της 
εγκεκριμένης μελέτης γα την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσε- 
ως του έργου «Βελτίωση ύδρευσης ΔΔ Μικρής Γότιστας του 
Δήμου Εγνατίας» προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 85.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4.9.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δή¬ 
μου Εγνατίας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με το Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 
609/85: 

I. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
τάξης Β' και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και κοινοπραξίες ανά¬ 
λογου τάξεως. 


II. Σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίων Β' και άνω. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνηςτου δημοπρατούμενου έρ¬ 
γου χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.440,68 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετι¬ 
κά με τη δημοπρασία, να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη 
δημοπράτησης, να ενημερωθούν και να ζητήσουν οποιαδή¬ 
ποτε πληροφορία για το έργο όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες υποδοχήςτου κοινού (7.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.), από το 
Δήμο Εγνατίας (τηλ. 0656-0-22015) και την Τ.Υ.Δ.Κ. του Νο¬ 
μού. 

Μικρό Περιστέρι, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΒΙΛΑΣ 

-Φ- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 10311 
Ορθή Επανάληψη 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων διακηρύσσει ότι: 

1) Εκτίθεται σε μειοδοτική ανοικτή δημοπρασία με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές (σε έντυπο της υπηρεσίας) με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέριες μονάδες επίτοις εκατό (%) 
στις τιμές τιμολογίου της υπηρεσίας η εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός οδικού δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων και 
αποκατάσταση καταστροφών από τις πρόσφατες πλημμύ¬ 
ρες» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 του Ν. 
2940/2001 του Ν. 2576/98 την απόφαση Δ 17α/08/16/ΦΝ 
402/12.2.98 «Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου Δημο¬ 
σίων έργων όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ17α/10/ 
65/ΦΝ 402/24.7.1998 και Δ17α/05/35/ΦΝ 402/26.4.1999 
(παρ. 4) όμοιες του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Π.Δ. 609/85 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 218/1999 και 
με:το άρθρο 8 παρ. 6 εδάφ. δ του Ν. 2741 /99, του άρθρου 
8 παρ. 6 εδ. δ, του Ν. 2741/99 του Π.Δ. 171/87 και της σχετι¬ 
κής σήμερα νομοθεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης δημο¬ 
πρατούμενων εργασιών 1.056.992.37 Ευρώ (χωρίς το 
Φ.Π.Α.) με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 το ποσό 
των 1.247.251 Ευρώ. 

2) Η δημοπρασία θα γίνει την 4η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα 
Τετάρτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 11:00 
π.μ. και σε περίπτωση επανάληψης αυτής την 11 Σεπτεμβρί¬ 
ου 2002 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφο¬ 
ρών την 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Χρ. 
Μωράίτου - Γ. Μαυρουκάκη και Κολοκοτρώνη) ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας. 

3) Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους, του Δήμου και 
του ΕΠΤΑ της περιφέρειας Αττικής (με τα ποσά 220.105 Ευ¬ 
ρώ και 1.027.146 Ευρώ αντίστοιχα) και θα έχει κρατήσεις 
όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και τη γενική συγ¬ 
γραφή υποχρεώσεων. 

4) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Δημοσίων Έργων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων (ατομικών ή εταιρικών) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην τάξη 2-3 (Δ1 -Δ-Ε) της κατηγορίας έργων οδοποιίας. Οι 
εντός παρενθέσεως τάξεις αφορούν στα πτυχία παλαιάς κα¬ 
τάταξης. 

5) Εγγύηση συμμετοχής 21.140 Ευρώ ήτοι 2% του προϋ¬ 
πολογισμού. 

6) Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Μεγάρων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στις 
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εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση (τηλέφωνα: 
02960-81034- 1 82618). 

Μέγαρα, 6 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 
-Φ- 

(17) 

Πε.Σ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 την αρ. 6/1.8.2002 απόφαση 
του Σ.Δ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη προ¬ 
σφορά, την 16.9.2002 και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου 
για την ανάδειξη προμηθευτών υλικών καθαριότητας προϋ¬ 
πολογισμού 58.690 ευρώ, καυσίμων προϋπολογισμού 
35.870 ευρώ. Στιςτιμές συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α. 13%. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
μπορούν να προμηθεύονται αναλυτική διακήρυξη από το 
γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ, τηλ.44303 - 6 και 
Ραχ 44311. 

Χίος, 12 Αυγούστου 2002 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
-Φ- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4700 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου επαναπροκη- 
ρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 
σκυροδέματος ο 12/15,190 Μ3, για το έργο: 

Αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις με αφημένες 
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Δ.Κ.Κ. 

Η προύπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
11.195,17 ΕΥΡΩ (μεΦ.Π.Α.) και προέρχεται από χρηματοδό¬ 
τηση (Π.Δ.Ε.). 

Δημοπρατούμενο ποσό 9.479,09 ΕΥΡΩ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2002 11.195,17 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 11 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Γόρτυνας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οι¬ 
κείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 473,95 ΕΥ¬ 
ΡΩ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Γ όρτυνας. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης της παρούσας Δημοπρασίας 
και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο της εν 
λόγω προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. ή το Δήμο Γ όρτυνας 
(Τηλ. 08920-31804, Ραχ: 08920 - 31802). 

ΆγιοιΔέκα, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 


(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 
Αριθ. Πρωτ. 5120 

Ο Δήμαρχος Στρυμόνα διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημό¬ 
σιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 9του Π.Δ. 609/85του Νόμου 1418/84 «ΠερίΔημοσίων 
έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» και των εκτελεστι¬ 
κών Π.Δ. 609/85 και 472/85, της Υπ. απόφασης ΕΔ2α/01/ 
27/Φ.Ν. 294/15.3.84, το Π.Δ. 218/99τροποποίηση διατάξεων 
του Π.Δ. 609/85, καθώς και του Ν. 2576/98 με τις σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/ 10.2.98 και 
Δ17α/ 10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 και τις εγκυκλίους με αριθμ. 
Δ17α/02/21 / Φ.Ν. 402/24.2.98, Δ17α/03/71/Φ.Ν. 402/28.8.98, 
Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/26.4.99 και Δ17α/05/Φ.Ν. 402/2.8.2000 
και Ν. 2940/6.8.2001 η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού 
88.041,08 Ευρώ. 

Ποσό για δημοπράτηση 74.625,50 Ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 
2002 με ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Στρυμόνα (έδρα Νέος Σκοπός). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ (Β) τάξεως και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και Κ/Ξ 2 Α σε αναβάθμιση με τους περιο¬ 
ρισμούς που ισχύουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής 1.493,00 (2%) πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Στρυμόνα. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες γα τη δημοπρασία θα 
παρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ.Ν. Ν. Σερρών μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Νέος Σκοπός, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ 
-Φ- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 13654 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 4 
Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Δημοπρασία για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου «Βελτίωση Δρόμου 
καιεοσόδων Αριδαίας Εξαπλατάνου» προϋπολογισμού δη- 
μοπρατο υ μένων εργασιών 276.832,00 ευ ρώ με το ν Φ. Π. Α. με 
υπάρχουσα πίστωση 88.041,00 ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα Προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο 
που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεταιη 11.00. 

Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτές, εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα. 

1. Τάξης Β' Οδοποιίας. 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα κα¬ 
ταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 
για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, την έδρα 
της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.600 ευρώ και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Αριδαίας. 
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Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζειαι σε τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έργων 
Οδοποιίας. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από 
το ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνοντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (τηλ. 0384-21204) καιτηνΤ.Υ.Δ.ΚΝ. Πέλ¬ 
λας (τηλ. 0381-23484). 


Αριδαία, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-♦- 


( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 


Αριθ. Πρωτ. 3339 

Ο Δήμαρχος Αισωνίας Ν. Μαγνησίας: 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών διαταγ¬ 
μάτων τον Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα, 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 και την αριθ. 
Δ17α/02/80/Φ-1 -3 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.Δ.ΔΑ. και επιπλέοντην 
εγκύκλιο 20/10.7.1997της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Την αρίθμ. 69/2002 τεχνική μελέτη του έργου, νομίμως θε¬ 
ωρημένη από την ΤΥΔΚ Μαγνησίας, διακηρύττει: 

Ότι γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός για δημοπρασία με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, με έλεγχο ομαλότητας, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 11418/84, των εκτελεστικών δια¬ 
ταγμάτων του Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85, και της ΕΔ2α/ 
0127/Φ.Ν. 294 /18.3.85 απόφασης του Υ.Δ.Ε. για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕ¬ 
ΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, εκα¬ 
τόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και ογδό¬ 
ντα λεπτά (194.067,80 ευρώ) (πλέον ΦΠΑ 18% (3.493,20 ευ¬ 
ρώ), ήτοι συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ διακιόσιες 
είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (229.000 ευρώ), αρμοδιότητας 
ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Αισωνίας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 (πρώην Β') τάξεως και άνω για 
έργα υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 (πρώην Α') 
τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά ή κοινοπραξία αυτών 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων, Δ.Ε. που 
κατατάσσοντα αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ.9του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 
Ο υπολογισμός με τον μαθηματικό τύπο θα γίνει με την συ¬ 
ντελεστή ρ για έργα δραυλικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δύο τοις εκατόν 
(2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου (χωρίς το 
ΦΠΑ), δηλαδή τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ 
και τριάντα πέντε λεπτά (3881,36 ευρώ) θα απευθύνεται στον 
Δήμο Αισωνίας και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του ΤΠΔ ή εγγυητική επιστολή αναγνώρι- 
σμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της δη¬ 
μοπρασίας κλπ, για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
Δήμυυ Αισωνίας (πληρ. Αθανάσιος Μπάτζιος, τηλ. 04210- 
91330). 

Τεύχη δήμοπράτησης και ενσφράγιστο έντυπο προσφο¬ 
ράς για την ανωτέρω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι εν¬ 


διαφερόμενοι από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αισω- 
νίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η αξία κάθε τεύχους είναι 6 ευρώ και δια αλληλογραφίας 
αποστολή 9 ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανά- 
δοχοτου έργου. 

Διμήνι, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣ 
-Φ- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2633 

Ο Δήμος Τιθορέας προκηρύσσει την εκτέλεση των εργα- 
σιώντου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ». 

Προϋπολογισμός: 37.305,54 Ευρώ. 

Δημοπρατούμενο ποσό: 37.305,54 Ευρώ. 

Δαπάνη για Φ.Π.Α: 6.715,00 Ευρώ. 

Απαιτούμενη πίστωση: 44.020,54 Ευρώ. 

Υπάρχουσαπίστωση: 29.347,00 Ευρώ από Ιδιους Πόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με επι¬ 
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του Π .Δ. 609/85) και του Ν. 2940/2001, στις 
4 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου, με συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μ.Ε.Ε.Π. 
αντίστοιχης τάξης για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, (ή αντίστοιχης τά¬ 
ξης σύμφωνα με το Ν. 2940), όπως και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτάξεις ταυ Μ.Ε.Ε.Π. με την 
παρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της με¬ 
λέτης απευθυνόμενη στο Δήμο Τιθορέας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός προκύψει άγονος ή δεν 
διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτός θα πραγματοποιη¬ 
θεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη Τετάρτη την ίδια ημέ¬ 
ρα και ώρα στον ίδιο χώρο. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κ. Τιθορέα, 16 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-Φ- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3889 

Ο Δήμαρχος Φάριδος, διακηρύσσει ότι στις 4.9.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφο¬ 
ρών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα τηςενιαίας έκ¬ 
πτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της εγκεκριμένης με¬ 
λέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(1ος ΕΙΔ. Π/Υ)», προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργα¬ 
σιών 225. 576,53 Ευρώ (υπάρχουσαπίστωση 205,429 ευρώ). 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται άπό τις διατάξεις του Ν. 
1418/64 και των εκτελεστικών του Π.Δ/των (472/85, 609/85, 
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171/87) και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχύουν καθώς και των Ν.Δ. 2372/96, 
2576/98 και 2940/01. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Φάριδος. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 5.350 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν εί¬ 
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται αποδεχτές Ελληνικές, εργολαβι¬ 
κές επιχειρήσεις αναλόγου δυναμικότητας πτυχίου για έργα 
υδραυλικά ή Η-Μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φάριδος 
κατά τις εργάσιμες ήμερος και ώρες. 

Ξηροκάμπι, 14Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

-♦- 

(24) 

Α' ΠεΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΛΑ- 
ΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ εργαλείων προϋπολογισθείσης δαπάνης 
440.220 ευρώ με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο με μονομερές δικαίω¬ 
μα του Νοσοκομείου τρίμηνης παράτασης (με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) και κριτήριο κατακύρω- 
σης συμφερότερη προσφορά. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2286/95, Ν. 2955/2001 και του Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Λ.), όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και σε εκτέλεση 
της 13/4/ΣΥΝ 10η/10.7.2002 και της 541/2002 Πράξης Διοι- 
κητού του Νοσοκομείου, στα γραφεία του Νοσοκομείου 
(Εθνικής Αντιστάσεως 161 Φοίνικας) στις 10 Σεπτεμβρίου 
2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με σύνμηση προθε¬ 
σμιών όσον αφορά κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με το 
Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Δ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητύν διακήρυξη τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π. μ. -14.00 μ. μ. και αφού κα¬ 
ταθέσουν το αντίτιμο των 20 (είκοσι) ευρώ στηνΤράπεζα ΠΕΙ¬ 
ΡΑΙΩΣ στο λογαριασμό του Νοσοκομείου 5210-002285-439, 
προσκομίζοντας το καταθετήριο στο Γραφείο Προμηθειών 
να την παραλάβουν. 

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ. 0310-493461, 0310- 
493463 και 0310-438660. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στις 19 Αυγούστου του 2002 ημέ¬ 
ρα Τρίτη στον Ελληνικό Τύπο και εστάλη για δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευροπάίκών Κοινο¬ 
τήτων στις 31 Ιουλίου 2002. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(25) 

Α' Πε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Α' ΠεΣ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
13/ΣΥΝ 10η/10.7.2002, απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου 
καιτης υπ’ αριθμ. 10/26.6.2002 απόφασης Δ.Σ. Α' Πε.Σ.Υ. Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει: 

Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου αποστεί¬ 
ρωσης μολυσματικών απορριμάτων προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης 75.000 ευρώ με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο με μονομερές δι¬ 


καίωμα της Υπηρεσίας μας τρίμηνης παράτασης και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2955/2001, Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Δ.), όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν στα γραφεία 
του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντιστάσεως 161 - Φοίνικας) στις 
10 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με σύ¬ 
ντμηση προθεσμιών όσον αφορά κανόνες δημοσιότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διακήρυξη της ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και 
αφού καταθέσουντο αντίτιμοτων20 (είκοσι) ευρώ στην Τρά¬ 
πεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο λογαριασμό του Νοσοκομείου 5210- 
002285-439, προσκομίζοντας το καταθετήριο στο Γραφείο 
Προμηθειών να την παραλάβουν Πληροφορίες θα δίδονται 
στα 0310493461,0310493463 και 0310438660. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 
Αριθμ. Πρωτ.: 5137 

Ο Δήμαρχος Βουπρασίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11 β προϋπολογισμού δαπάνης 
ευρώ 793.000,00 (με Φ.Π.Α.). Η υποβολή προσφορών θα γί¬ 
νει με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του 
Π .Δ. 609/85). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία τον 
Φορέα (Βάρδα- Ηλείας)"την 411 του μηνάς Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων Δ.Ε. πτυχίων Ρ τάξης και άνω γτα έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ και Β' τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΑ 
ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται στο Φορέα 
κατασκευής του έργου (δηλ. στο Δ. Βουπρασίας) ορίζεται 
ποσό 13.441,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (αρμόδιος Τσάτσος, 
τηλ. 0623 - 71455-72509) καιτης Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Βάρδα, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 
-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ 
Αριθ. Πρωτ. 2441 

Ο Δήμαρχος Αυλώνα προκηρύσσει: 

1. Ανοικτή Δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογί¬ 
ου που χορηγείται από την Υπηρεσία, με βάση το τιμολόγιο 
μελέτης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Αυλώνα", προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης εργασιών 740 600 00 έκτων οποίων το πο- 
σόν 96.537,37 ευρώ είναι απρόβλεπτα και συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού 873.908,00 ευρώ, π/νου του Φ.Π.Α. 133.308,00 
ευρώ. 
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2.0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2229/94, 
του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 323/89 του Ν. 
2576/98, του Π.Δ. 2372/96, Π.Δ. 334/2000 και του Ν. 2940/01. 

3. Για το έργο έχει εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α. μέσω του ΕΠΤΑ, 
ποσό 440.205 ευρώ. 

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη, στα Γ ραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου 
Αυλώνα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορώντην 10η π. 
μ. και ώρα λήξης την 11.00 π. μ. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς επιχειρήσεις εργοληπτικές σε κοινοπραξία ή εταιρικές, 
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, Δ' τάξεως και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά. Β' τάξεως και ανά" για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά, (Ν. 1418/84, άρθρο 16, παρ. 9). 

6. Σαν μέγιστος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται 
ο χρόνος των 215 ήμερων. 

7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 14.812 ευρώ. (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς το Δήμο Αυλώνα και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη 
των 90 ημερολογιακών ημερών. 

8. Το έγγραφο της Υπηρεσίας, για την υποβολή προσφο¬ 
ράς θα χορηγείται από το Δήμο Αυλώνα, μέχρι και την δεύτε¬ 
ρη ημέρα πριν τη δημοπράτηση, την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρί¬ 
ου 2002, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφο¬ 
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 
Αυλώνα και στα τηλ. 02950- 41264,42212. 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ¬ 
ΘΥΝΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
Αριθμ. Πρωτ. 2181 

Ο Δήμαρχος Μενιδίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών" του άρθρου 7 
του Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία 
και απορροή όμβριων Μενιδίου Ν. Αιτωλ/νίας" με προϋπολο¬ 
γισμό δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών 485,440,99 ευ¬ 
ρώ, και με ολικό προϋπολογισμό με Φ.Π.Α. και πρόβλεψη 
αναθεώρησης 586.940,00 ευρώ, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 001/3 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/84, 2229/94 και 
2576/98, 2940/01 και των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 472/85, 
171/87, 286/94 και 218/99 όπως αυτές ισχύουν και με βάση 
τους όρους διακήρυξης της από 27.4.2001 θεωρηθήσης οπό 
τηντηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτ/νιας μελέτης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφείο του δήμου Με¬ 
νιδίου την 4 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(λήξη παραλαβής προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής, 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, ΠΡΩ¬ 
ΤΗΣ τάξης και άνω, για έργα Οδοποιίας (ή Γ τάξης για παλιά 
πτυχία εφόσον εξακολουθούν και ισχύουν) και Α2 τάξης και 
άνω για έργα υδραυλικά (ή Β τάξης για πολιά πτυχία εφόσον 
εξακολουθούν και ισχύουν). 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένων στο 
ΜΕΕΠ ΠΡΩΤΗΣ τάξης και άνω, για έργα Οδοποιίας (ή Γ' τά¬ 
ξης για παλιά πτυχία εφόσον εξακολουθούν και ισχύουν) και 
Α2 τάξης και άνω για έργα υδραυλικά (ή Β' τάξης για παλιά 
πτυχία εφόσον εξακολουθούν και ισχύουν) 

Το έργο Εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» Οδοποιίας (Ν- 
2576/98). 

Προθεσμία περαιώσεως ένδεκα (11) μήνες, εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 9.709,00 ευρώ, που θα πρέπει να απευθύνεται στον 
δήμο Μενιδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του δήμου Μενι¬ 
δίου (τηλ. 0681-088219, 088133) και της ΤΥΔΚ Ν.Αιτ/νιας 
(τηλ. 0631-055433) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Μενίδι, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΡΕΒΕΖΙΑΚΟΣ 
-Φ- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4357 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μουσούρων κηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τους Ν. 1418/84, Ν. 
2229/94, Ν. 2576/98, Ν. 2052/92, το Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 472/85, 
Π.Δ. 28/80, Π.Δ.171/87, Π,Δ. 410/95 κοιτις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις κοι τους νόμους νιατην κατασκευή του έργου "ΑΝΤΙΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΟΥΜΑΤΩΝ - ΛΑΓΓΟΥ" 
προϋπολογισμού 94.915,42 ευρώ και 17.084,78 ευρώ για το 
Φ.Π.Α, δηλαδή συνολικά 112.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την 
μελέτη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει οπό αρμόδια επιτροπή, στις 
4 του μηνάς Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π. μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Μουσούρων, στον Αλικιονό Νομού 
Χανιών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εξειδικευμένες επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω για έργα 
Υδραυλικά καθώς επίσης και επιχειρήσεις που μπορούν νό¬ 
μιμα να συμμετάσχουν. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Μουσούρων. 
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η υπάρ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2002 είναι 23.477,62 ευρώ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
1.898,30 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προύπολογιζόμε- 
νης αξίας του έργου, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Μου¬ 
σούρων. 

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, ορίζεται 
σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες και αρχίζει από την ημε¬ 
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται από τα 
γραφεία του Δήμου Μουσούρων κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλ: 08210-77996). 

Αλικιανός, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΣΚΑΚΗΣ 
-Φ- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης 
προκήρυσσα ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο- 
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ράς "μ ε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης" (άρθρο 6,17,18 Π.Δ. 
609/85) σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/1984 "Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων..." του εκτελεστικού 
αυτού Π.Δ/τος. 609/85 και των Ν. 2229/94, Ν. 2372/96, 
Ν.2576/98 Ν. 2940/01 άρθρο 5, και των εγκυκλίων 22 
(Δ17α/03/45/Φ.Ν.430), 32 για (Δ17α/09/617/Φ.Ν.430), 37 
(Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430) για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση 
- ασφαλτόστρωση επαρχιακού δικτύου νομού. Τμήμα Κοξα- 
ρέ-Ασώματος Μαριού συνολικής δαπάνης 117.374,97 ευρώ 
(προϋπολογισμός 99.470,31 ευρώ και 17,904,66 ευρώ ΦΠΑ). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη, και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής 
Αυτ/σης Ρεθύμνης (Νομαρχία, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνεί¬ 
ου) από αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Οδοποιίας Β' τά- 
ξεως και άνω ή Α2 και άνω (σύμφωνα με τον Ν. 2940/6.8.01). 

Φορέας κατασκευής Είναιη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης 
Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.000 ευρώ, ήτοι ποσο¬ 
στό 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης του 
έργου και θα απευθύνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρε¬ 
θύμνης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι δύο 
(2) μέρες πριν την δημοπρασία από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ρέθυμνο 14 Αυγούστου 2002 

Ο Νομάαρχης 
Μ. ΑΙΤΙΝΑΣ 
-Φ- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Α. & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο Δήμαρχος ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας, με έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, 
παράγραφος 4 του άρθρου 4του Ν. 1418/84 και άρθρο 7του 
Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛ- 
ΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2002» προϋπολογισμού 
248.703 ευρώ, σύμφωνά με την 167/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανίων. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 248.703 ευρώ Υπέ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2002 από 248.703,63 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνά με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1413/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θέματος (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με: 

τον Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

τον Ν. 2940/01 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κί¬ 
νητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά¬ 
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998), και ειδικότερα του άρθρου 2 και 
των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεση του εκδοθεισών Απο¬ 
φάσεων & εγκυκλίων της ΓΓΔΕ του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 «Διαδικασία για την ανάδει¬ 
ξη του Αναδόχου κατασκευής Δημόσιου Έργου», (ΦΕΚ 


116Β/12.2.1998), (ανήκει στην Ε6/Δ17α/02/21/ΦΝ 402/ 
24.2.1998). 

Δ17α/10/65/ΦΝ 402/4.7.1998 «Προσδιορισμός του συντε¬ 
λεστή ρ του Ν. 2576/1998 για τις κατηγορίες των Δημοσίων 
Έργων και συμπλήρωση της απόφασης Δ17α/08/16/ΦΝ402/ 
1998, (ΦΕΚ 835Β/12.8.1998), (ανήκει στην Ε27/Δ17α/03/71 / 
ΦΝ402/28.8.1998). 

Ε16/Δ17α/05/35/ΦΝ402/26.4.1999 «Συμπληρωματικές οδη¬ 
γίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του ανα¬ 
δόχου κατασκευής δημοσίου έργου». 

Δ17α/07/37/ΦΝ402/3.7.2000 «Καθορισμός όρων και προϋ¬ 
ποθέσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρ¬ 
θρου 2 του Ν. 2578/98», (ΦΕΚ 887Β718.7.2000), (ανήκει στην 
Ε23/Δ17α/05/42/ΦΝ402/2.8.2000). 

Ε7/Δ17α/9/5/ΦΝ402/28.2.2001 «Συμπλήρωση προσφοράς 
σε δημοπρασίες δημοσίων έργων» (Σχετική η με αριθμό 
13/2001 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμ¬ 
βουλίου του Κράτους). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλ¬ 
λες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας τουΥπσυργείου Ανά¬ 
πτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Του Π .Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

5. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συμπληρώ¬ 
θηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του Π.Δ. 609/85, (ΦΕΚ 
201 Α/2.12.1994), ανήκει στην Ε48/Δ17α/01/72/ΦΝ382/ 
6.12.1994. 

6. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

7. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχειρή¬ 
σεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΜΕΠ, ΜΕΚ κ.λπ.) και 
άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 
170Β/29.3.1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις του 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ17α/01/40/ΦΝ294/4.4.90 (ΦΕΚ264Β), Δ17α/ 
07/33/ΦΝ294/6.4.1994 (ΦΕΚ 293Β/21.4.94), Δ17α/03/74/ 
ΦΝ312/16.12.1994 (ΦΕΚ 953Β/22.12.1994, ανήκει στην 
Ε51/Δ17α/05/77/ ΦΝ312/23.12.1194 και ισχύει μετά την από 
31η Μάίου 1994). 

8. Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις: 

Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδο- 
τούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλ¬ 
λες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 84Α/2.6.87). 

Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», 
(ΦΕΚ231Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις τέσσερι (4) του μηνάς Σεπτεμ¬ 
βρίου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 1ης τάξης και άνω για έργα της ίδιας κατηγο¬ 
ρίας ή κοινοπραξίες ουτών που καλύπτουν την παραπόνου 
κατηγορία έργου και τάξης. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που ισχύ¬ 
ουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως 2 τάξη που έχουν έδρα 
εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΔ 
2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως εκάστοτε τρο¬ 
ποποιείται η σύμφωνα με τις παραγράφους 41,42,43 του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 2940/01 για τη νέα κατάταξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε τέσ¬ 
σερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (4.974 
ευρώ) και θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΑΚΡΩΤΗ¬ 
ΡΙΟΥ. 
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
-Φ- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3987 

1.0 Δήμαρχος Τεγέας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτή 
δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις 
τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), η κατασκευή του 
έργου: «Αντικατάσταση του παλαιού υδραγωγείου Αγίου Νι¬ 
κολάου» Δ.Δ. Ριζών σύμφωνα μετοΝ. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98 το Ν. 2940/01 και 
των εκτελεστικών τους Π. Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

2. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του 
Ν. 2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ ΦΝ402/98 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κατηγορία β' 
υδραυλικά στην οποία εντάσσεταιτο δημοπρατούμενο έργο. 

3. Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24.000,00 Ευρώ. 

4. Δημοπρατούμενες εργασίες 20.000,00 Ευρώ. 

5. Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 18.195 Ευρώ. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Τεγέας, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 4η του μήνα Σεπτεμ¬ 
βρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2002. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10.30 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α'τάξεως και άνω στο ΜΕΕΠ 
για έργα Υδραυλικά. 

β) Εποχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
έργα Υδραυλικά. 

8. α) Εγγύηση συμμετοχής 400,00 Ευρώ (2%) εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή ΤΣΜ ΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την αρ. 
ΕΔ2Α/Β'27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση του Υπουργείου Δημο¬ 
σίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ. Ε. για όλα τα μη¬ 
χανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία 
να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προ¬ 
σκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής 
τελούν χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποι¬ 
ήσει (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 Υπ. ΠΕ.ΧΩΔΕ). 

9. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τεγέας στο όνομα του 
οποίου πρέπει εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Τ εγέας και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ. Κ. Ν. Αρκαδίας τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τεγέα, 14 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΓΥΡΙΟΣΠ. ΠΟΚΑΡΗΣ 
-♦- 

(33) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3583 

Στις 4 Σεπτέμβρη 2002, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ στα γραφεία του Δή¬ 


μου Στυμφαλίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, θα διε- 
ξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Δη¬ 
μοτικού φωτισμού (Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων - 
ντουί κ.λ.π.), πρ/σμού δημοπρατουμένων εργασιών 10.000 
ευρώ με υπάρχουσαπίστωση 11.800 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφω¬ 
να με την αριθ. 222/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Κορινθίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς επιμέ- 
ρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 Π.Δ/τος 609/1985). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 200 ευ¬ 
ρώ και θα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 27του Π.Δ/τος 609/85. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 
δύο (2) μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργηληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα «Η/Μ», καθώς και Κ/Ξ 
αναλόγου τάξεως και κατηγορίας έργων. 

Επίσης στον διαγωνισμό γίνονται επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΗΛ/ΚΑ ΣΤ' 
ΕΙΔΙΚ. 

Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δικιάς ανάλογα με το δημο¬ 
πρατούμενο ποσό του έργου, στα όριατάξηςτου πτυχίου τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι 
2.9.2002, από το Δήμο Στυμφαλίας καιτην Τ.Υ.Δ.Κ. Κορινθίας 
έντυπα προσφοράς ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών. 

Όλες οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν 
επαναληπτικών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Βασ. Καρακούσης, 
τηλ. 0747-22 203) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Κορινθίας. 

Καλιάνοι, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-Φ- 

(34) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΤΠΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Μόνωση στέγης στο κλει¬ 
στό Γυμναστήριο Αμαλιάδας, προϋπολογισμού δαπάνης με 
ΦΠΑ ευρώ 67.000,00 με ΦΠΑ. Η υποβολή προσφορών θα γί¬ 
νει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα 
στις 28.8.2002 ημέτα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων ΔΕ Α' τάξης και άνω για έργα οικοδομικά ή αντιστοί¬ 
χων τάξεων πτυχίων του Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερεις μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.136,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του φορέα τηλ. 27312, και της 
ΤΥΔΑ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αμαλιάδα, 13 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-Φ- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣΤΗΛΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2170 

Ο Δήμος Τήλου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 2α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 με το σύ- 
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στημα δημοπράτησης «προσφορά με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης», όπως προβλέπεται από την παρ. 4β του άρθρου 
4του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και σύμφωνα 
με τα χορηγούμενα από την Υπηρεσία σχετικά τεύχη: 

Τιμολόγιο μελέτης προϋπολογισμό μελέτης - έντυπο προ¬ 
σφορά αναδόχου κλπ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τή¬ 
λου» προϋπολογισμού μελέτης 124.866,00 ευρώ μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης, με διατε¬ 
θειμένη πίστωση 58.694,06 ευρώ για το έτος 2002. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη με ώρα 11:00 π.μ. και λήξη παραλαβής των προ¬ 
σφορών 12:00 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα Τήλου από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δημοσίων έργων Εταιρικής μορφής, ατομικές ή σε κοι¬ 
νοπραξία, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη της Ε.Ε. 
και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατη¬ 
γορίας Ηλεκτομηχανολογικά. 

Παλαιά κατάταξη : από Β έως Δ εντός νομού, Γ εκτός νο¬ 
μού, Δ γειτονικοί νομοί. 

Κατάταξη βάση του Ν. 2940/2001 από Α2 έως 1ης ανεξαρ¬ 
τήτου νομού και από Α2 έως 211 εντός νομού και σε ένα γει¬ 
τονικό. 

Καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα που η βεβαίωση τους να καλύπτει το ποσό του προ¬ 
ϋπολογισμού που δημοπρατείται. 

Η εγγύηση στο διαγωνισμό είναι 2.49702 (2%πίτου προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης) και απευθύνεται στο Δήμο Τήλου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του 
Δήμου Τήλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέ¬ 
φωνο 0246044212. 

Τήλος, 9 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Σ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ 
-♦- 

(36) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3106 

Ο Δήμαρχος Ευεργετούλας διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ (Β' Φάση), πρ/σμού 246.767 ευρώ (δενπεριέχε- 
ται ο ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρό¬ 
γραμμα Δ. Ε 2002 ΣΑΕΠ 088/3 ποσό 275.577,40 ευρώ και από 
τακτικά έσοδα του Δήμου ποσό 3.269,60 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, των Π.Δ/των 609/85 και 171/1987 και των μέχρι σή¬ 
μερα τροποποιήσεων αυτών των Ν. 2229/94, 2576/98, του 
Π.Δ. 218/1999 και του Ν. 2940/2001 επιλεγομένου του συ¬ 
στήματος προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης πά¬ 
νω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, κατά το άρθρο 7 
του Π.Δ. 609] 1985. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου Ευεργέ- 
τουλα Ν. Λέσβου την 11η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 ώρα λήξης επιδόσεως προσφορών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
σε τάξη Γ'ή 1η του Ν. 2940/2001 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
σε τάξη Γ ή 1 η του Ν. 2940/2001 και άνω για έργα Η/Μ. 

γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες 
από χώρες της Ε.Ε. του ΕΟΧ από χώρες που έχουν υπογρά¬ 
ψει και κυρώσει την ΣΔΣ (Ν. 2513/97) και από χώρες που 


έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. εγγε¬ 
γραμμένες στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών των χωρών τους σε ανάλογες με τις ως άνω (α & 
β) τάξεις και κατηγορίες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ο Ν.1418/84 και το Π.Δ. 472/1985, η 
απόφαση ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18/29.3.1985, οι εγκύκλιοι 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, όλα τα πιο πάνω όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι εγκύκλιοι 20/10.7.1997 και 
10/6.4.2000, σε εφαρμογή των οποίων ορίζονται ως κοινές 
εργασίες για τις κατηγορίες των Υδραυλικών έργων και Η/Μ 
έργων, το σύνολο των εργασιών του πρ/σμού της μελέτης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ευρώ 
4.935 (δύο τοις εκατό) και απευθύνεται στο Δήμο Ευεργέ- 
τουλα. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 0251 - 
93454 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Συκούντα, 7 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 
-♦- 

(37) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2945 

Ο Δήμαρχος Δήμου Νιάτων διακηρύσσει ότι στις 4 του μη¬ 
νάς Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Δήμου Νιάτων, ενώπιον της δημαρχιακής επιτροπής θα 
διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμέ¬ 
νες προοιφρρές και με το σύστημα ενιαίας έκπτωσης επί τοις 
εκατό χωρίς όριο τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης του 
έργου για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: 
Δρόμος Κρεμαστή-Πελετά (Β) (Ειδικός Προϋπολογισμός) 
προϋπολογισμός δημοπρατούμενων Εργασιών 495.000,00 
Ευρώ η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάσεις του Ν. 
1418/84 των εκτελεστικών του Π.Δ/των (472/85, 609/85, 
171/87) του Ν. 2576/98, την εγκύκλιο 11/95, Ν. 2940/2001 & 
των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως 
ισχύουν. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης δηλ. στο πόσον των 9.900,00 Ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν Εί¬ 
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, Ελληνικές Εργολαβικές 
επιχειρήσεις γραμμένες στο Μ ΕΕΠ, για έργα οδοποιίας ανά¬ 
λογης δυναμικότητας πτυχίων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Νιάτων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ και του Δή¬ 
μου Νιάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγ. Δημήτριος, 13 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ 
-♦- 

(38) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4024 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μελιτειέων Νομού Κερκύρας δια¬ 
κηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστη- 
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μα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 2α και 4α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2940/ 6.8.2001 καθώς και του 
άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποιήθηκε με το Π.Δ. 
218/99 και του Π.Δ. 171/87, η εκτέλεση του έργου «ΦΩ¬ 
ΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΛΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των Εργασιών, που δημο- 
πρατούνται ανέρχεται σε Ευρώ 79,402,35 συν ΦΠΑ, από πι¬ 
στώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία τομ Δήμου Μελιτειέ- 
ων Νομού Κερκύρας στα Μοράίτικα Κερκύρας την 4.9.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη ειπίδοσης προσφο¬ 
ρών), ενώπιον της αρμόδιας δημαρχιακής επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξεως (πρών Β τάξη) και 
άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τους περιορι¬ 
σμούς της με Δ.Π.Ε.Δ. 2α/01/27ΦΝ/294/18.3.85 απόφασης 
της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.588,05 Ευρώ και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική, επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Μελιτειέων στα Μοράίτικα Κερκύρας, τηλ. 
0661076938. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Μοράίτικα, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ 
-♦- 

(39) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΛΜΥΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 7668 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακήρυσσει τη διενεργεία δημόσι¬ 
ου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης (παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2229/94 και Ν. 
1418/84 και τα εκτελεστικά τους διατάγματα Π.Δ. 472/85, 
Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ2α/01/27/ Φ.Ν.294/18.3.85 απόφασης 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν σήμερα, των Ν. 2576/98 και Ν. 3940 31, καθώς και 
των Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98, Δ17α/10/65/Φ.Ν. 

402/24.7.98 και Δ17α/05/ 42/Φ.Ν. 407/2.8.2000 αποφάσεων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Π.Δ. 30/96 για την ανάδειξη, αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού 
όμβριων Δ.Δ. Πλατάνου», συνολικής προβλεπόμενης δαπά¬ 
νης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, τριάντα 
έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ (36.835 ευρώ) με 
το ΦΠΑ 18%. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη Σ.Α.Τ.Α. 2002. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11 του μηνάς Σεπτεμβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στο Δημαρχείο Αλμυρού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο Μ ΕΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥ- 
ΛΙΚΑ σε κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμ¬ 
μένες οτο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Α' 
τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σε κοινο¬ 
πραξία με Α' τάξης και άνω για έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και οι 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσ¬ 
σονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418 84. 


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύοτοις εκα¬ 
τό (2%) επί του προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλα¬ 
δή εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (625 ευρώ) που θα παρέχεται 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Αλμυρού. 

Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διά¬ 
στημα εξήντα (60) ημερών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της δη¬ 
μοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού τηλ. 04220-29213 και στην 
ΤΥΔΚ Μαγνησίας. 

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας θα μπορούν οι ενδια¬ 
φερόμενοι να προμηθεύονται μέχρι και την προηγούμενη ερ¬ 
γάσιμη ήμερα του διαγωνισμού. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης δημο¬ 
πρασίας τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων, βα¬ 
ρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Αλμυρός, 14 Αυγούστου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

* (40) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2936 

Ο Δήμαρχος Μεθώνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστη¬ 
μα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκ¬ 
φρασμένο σε ακέραιες μονάδες για κάθε ομάδα τιμών του τι¬ 
μολογίου και προϋπολογισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Μεθώνης». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλεσης 
του έργου στην πόλη Μεθώνη στις τέσσερις (4) του μηνάς Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(ώρα λήξης της κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετο¬ 
χής) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
571.386,65 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με Ειδικό 
Προϋπολογισμό 244.000,00 Ευρώ. 

Η εγκεκριμένη πίστωση γιατην κατασκευή του έργου ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 146.735,14 Ευρώ ενώ για το τρέχον έτος 
η αντίστοιχη πίστωση είναι 146.735,14 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΤΑ. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του δημοπρατούμενου ποσού 
(προ ΦΠΑ) 4.150,00 ευρώ. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 609/85 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 του Π.Δ. 171/87 και 
του Π.Δ. 23/93. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης (νέα κα¬ 
τάταξη πτυχίων) και άνω με τους περιορισμούς του κατωτά- 
του ορίου, για έργα Οικοδομικά. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα του 
διαγωνιζόμενου αποτελεί απαραίτητη προϋποθέση για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
δημοπράτησης στα γραφεία του Δήμου Μεθώνης κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 07230 - 31255, 31609, 
31610, Φαξ 07230-31533). 

Μεθώνη, 13 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Α. & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένωνπμώντης Υπηρεσίας, με έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, 
παράγραφος 4 του άρθρου 4του Ν. 1418/84 και άρθρο 7του 
Π.Δ. 609/85) γιατην κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΥΔΡΟΑΡ- 
ΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 
36.000 ευρώ, σύμφωνα με την 138/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανίων. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 36.000 ευρώ. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από ΣΑΕΠ 002: 
29.347.03 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνά με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

• τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκέυαστικού τομέα και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ180Α/6.6.2001). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά¬ 
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλ¬ 
λες ρυθμίσεις θευάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Της με αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2.10.2001 απόφασης 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) λειτουργία της επιτρο¬ 
πής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Β' 1314/11.10.2001. 
Σχετική η Ε29/Δ17α/02/60/Φ.Ν. 430/ 9.11.2001 της ΓΓΔΕ. 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

6. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συμπληρώ¬ 
θηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του Π.Δ. 609/85, (ΦΕΚ 
201Α/2.12.1994), ανήκει στην Ε48/Δ17α/01/72/ΦΝ382/ 
6.12.1994. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

8. Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχειρή¬ 
σεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΜΕΠ, ΜΕΚ κλπ,) και 
άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 
1708/29.3.1985), όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις: 

α) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδο- 
τούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται 
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 34Α/ 2.6.87). 

γ) Του Π.Δ. 410/95 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδι¬ 
κα», (ΦΕΚ 231 Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις τέσσερις (4) του μηνάς Σε¬ 
πτεμβρίου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 


επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ακρωτηρίου 
ενώτποντης αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΑΓ τάξης και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που ισχύ¬ 
ουν για τις επιχειρήσεις από Δ' ως Ζ' τάξη που έχουν έδρα 
εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΔ 
2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως εκάστοτε τρο¬ 
ποποιείται ή σύμφωνά με ττς παραγράφους 41, 42, 43 του 
άρθρου 4 του Ν. 2940/01 για τη νέα κατάταξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε επτα¬ 
κόσια είκοσι ευρώ (720 ευρώ) και θα απευθύνεται στο Δήμο 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΑΚΡΩΤΗΡΙ¬ 
ΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
-♦- 

(42) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

Ο Δήμαρχος Αλιάκμονα διακηρύττει ότι την 28η του μηνάς 
Αυγούστου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιάκμονα (στην Μεσοποτα¬ 
μία) θα διεξαχθεί επαναληπτική ανοιχτή μυστική Δημοπρα¬ 
σία με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
και ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας για την κατασκευή 
του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΠΤΕΡΙΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 358.135,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 
422.600 ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση προέρχεται 
από το Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργολήπτες Δ.Ε., εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. και κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο 
1ης τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά ή Η/Μ καιΑΙ τάξης και 
άνω για έργα Οικοδομικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου δηλ. 7.163,00 ευρώ. 

Η διαδικασία διεξαγωγής της Δημοπρασίας καθώς και η 
εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις των Ν. 
1418/84, 2229/94, 2576/98, 2940/2001 και των Π.Δ. 472/95, 
609/85 και 171/87. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα σχετι¬ 
κά με την δημοπρασία, ναπαραλάβουντα τεύχη προσφοράς, 
το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή, να ενημε¬ 
ρωθούν επί των συμβατικών τευχών του έργου και να ζητή¬ 
σουν οποιαδήποτε πληροφορία όλες τις εργάσιμες ημέρες 
καιώρες (7.00π.μ. -2.30 μ.μ.) απότηνΤ.Υ.Δ.Κ. Καστοριάς (Δι¬ 
οικητήριο, τηλ. 04670 29032). 

Μεσοποταμιά, 14 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 010 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μίΐρ: νννννν.θ 1.0Γ 
Θ-ΙΎ13ΙΙ: \Λ/θβίΤ135ΐθΓ @ βί.0Γ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θιιγο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Ωϋ - τόπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θογο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θογο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηίεητβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυΐΌ 

ΘΙΙΓΟ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.' 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θογο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































